


yh D7 oY: 
玉成 24 年 11 月 21 日 半 行 大 出 渡 土木 也 / 久 (wr. 了 1 
OHP :http:/ /www.pref.iwatejp/info.rbz?ik=3&nd=1395 


贷 害 复 旧 工 事 D 进 挡 状 况 ”平成 24 年 10 月 31 日 现在 ) 


东 日 本 大 震 伙 ( 平 成 23 年 3 月 11 日 ) 飞 被 伙 在 受 叶 大 虹 管 理 9 公 共 土 木 施 设 [= 了 LV 蕊 本、 平成 23 年 
7 月 25 日 办 与 同年 12 月 28 日 未 忒 国 伙 害 查 定 在 受 叶 、 当 七 六 多 一 管内 怀 180 件 、 事 业 费 怀 900 信 站 起 
太 探 扣 记 机 未 UL 大。 

平成 24 年 10 月 末 现 在 < 灌注 率 [ 林 件数 八 一 又 志和 约 68% 、 金额 八 一 又 二 移 6% 上 本 2 世 L\ 
ee 年 度 末 [= 灌注 予定 防潮 堤 地 水 门 等 大 规模 工事 灌注 [= 伴 L\、 灌注 率 | 未 伸 俱 鱼 见 
达 认 环 填 。 


* 件 数 作 一 双 中 灌注 率 [ 林 、 本 工事 ' 诡 急 工事 在 滞 注 L 大 件数 ) 制 合 
金额 八 一 又 灌注 率 [ 二 、 工事 杂费 等 在 除 L\ 大 决定 额 ( 下 表 中 :* 工 事 费 )|= 对 LT、 本 工事 :让 急 工事 工事 请 负 费 人 D 割 合 


67 2.13 .79| 65 9.97 97.0% .5% 
| 67| 1213| 1179| 65| 9971 97.0% 84.5% 
| 37 288.51 272.29| 25) 10.52| 67.6%| 3.9% 
7 | .32| 2 . 28.6% 2.4% 
| 7 032 032| 2 004 286% 12.4% 
| 9 406.06 382.96| 3 18.36| 33.3%| 4.8% 
52.16 9.87 .0% .0% 
| 10| 15216| 14987| 0 000 00% 00% 
| 50| 52.61 51.91 12.71 54.0%| 24.5% 
| 180 911.80 869.14| 122| 51.60| 67.8%| 5.9% 
注 ) ”海岸 天保 (水 ) :水 管理 国土 保全 局 所 管 海岸 
海岸 并 傈 ( 港 ) : 港湾 局 所 管 海岸 








道路 施 设 ( 件 数 穴 一 又 ) 河川 " 砂 防 "海岸 (件数 八 一 又 ) 港湾 (件数 八 一 双 ) 
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2， 海岸 阅 傈 《水 管理 . 国土 保全 局 所 管 ) 事业 办 取 和 组 状 涡 


水 管理 .国土 保全 局 所 管 海岸 由 伙 害 复 旧 工事 示 、 下 表 O 上 失忆 进 迪克 予定 上 上 L 工 村 日 示 可。 
市 这 海岸 名 区 分 | ) 1 1) 备考 
越 喜来 地 区 海岸 。 | 防 漳 卉 -水 网 于 不 “| H253 | P28.3 | 帝 注 举人 博 中 


大 船 渡 市 水 门 机 械 ; 电 气 
下 市 宙 地 计 由 应 ”| 防 油 吉水 阿土 不 “| H253 “| H283 | 这 注 蓉 本 


石 泪 地 区 海岸 
硬 敌 -志气 .1 H28.3 设计 中 


H25.12 





四 防潮 担 0 计 画 高 闻 决 卖力 未 U 左 。 
下 LE 村 而 
越 喜来 地 区 海岸 。 | 大 角 渡 市 三 陆 町 越 喜来 字 溃 田 付 近 
田 D 浜 地 区 海岸 “| 随 前 高 田 市 庆 田 町 字 小 长 洞 付 近 
大 野地 区 海岸 。 | 陆 前 高田 市 大 ; 


注 ) ” 计 田 高 计 、 立 翁 机 关 调 整地 元 说 明 ( 市 复 办 计 画 住民 说 明 会 、 个 别 住民 说 明 会 ) 在 仿 未 元 、 决 定 L 大 韦 D 尺 才 。 
参考 ) 水 管理 :国土 保全 局 所 管 海 岸 9 火 害 复 旧 儿 详 细 [=DL\ 世 本、 下 记 HP 在 己 览 《大 站 LL\。 
http://www.pref.iwate,jp/Vview.rbz?nd=4521&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=77&pnp=1395&pnp=4521&cd=38993 


@ 高 田地 区 海岸 到 工事 着 工 式 去 开 俱 Lv 未 忆 龙 。 

爸 缔 切 工事 去 先行 的 < 着 手 才 如 [二 极 大 以 、 工 事 着 工 式 去 平成 24 年 9 月 25 日 |~ 开 催 L 示 L 大 。 

今 回 着 手 才 名 伙 害 复 旧 工事 | 本、 全体 延长 约 2,000m (第 1 和 线 堤 约 1900m、 第 2 线 堤 约 2.000m、 浜 田 川 水 门 1 基 、 人 工 
J 一 71,200m) 5 石 、 候 缔 切 工 400m 在 施工 赴 鱼 名 下 才 。 


区 海岸 倚 害 复 旧 工事 














复生 厅 津 川 复 内 大 劝 政 务 官 ” 祝 梧 铬 入 机 状况 


口 口 办 本 版 [= 阅 才 名 问 合 世 先 口 口 a 
治 岸 庆 域 振 愉 局 土木 部 大 船 渡 土 木 七 六 多 一 复 曙 未 右 汪 《UW 课 (分 序 舍 ) 
TEL: (本 谭 舍 )0192-27-9919、( 分 订 舍 )0192-26-1951 他 E-mail:BG0005@pref.iwatejp 
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